Afspraken overleg Rijk en IPO over wind op land van 22 januari 2013 

Het bod van IPQ 

1. De provincies garanderen ruimte voor 6.000 megawatt wind op land. 

2. Gebieden met een potentieel voor 5.715 megawatt worden vóór 31 december 2013 ruimtelijk, 
planologisch vastgelegd. 

3. Als er gebieden (deels) afvallen tijdens de ruimtelijke, planologische procedures of andere 
reden, dan vult de betreffende provincie zo spoedig mogelijk het afgevallen gedeelte aan met 
alternatieve locaties. De provincies leggen deze planologische alternatieven uiterlijk de eerste 
helft van 2014 vast. 

4. In provincies die niet leveren wat is afgesproken wordt de Rijkscoördinatieregeling ingezet. 

5. Het Rijk spant zich in om voor medio 2014 de knelpunten op te lossen waar het Rijk 
oplossingen voor kan bieden. 

Van 14% naar 16% duurzame energieproductie in 2020 

1. Tot 1 mei 2013 verkennen provincies en Rijk gezamenlijk de mogelijkheden voor invulling van 
de extra 2% doelstelling voor de productie van duurzame energie in 2020. Daarin worden de 
opties voor een duurzame energiemix voor Nederland in 2020 verkend, inclusief hun 
ruimtelijke voorwaarden, financieringsopties en economische consequenties. 

2. Energiebesparing geldt als randvoorwaarde en wordt daarin niet meegenomen. 

3. (Ma 1 mei 2013 vindt er een bestuurlijk overleg tussen Rijk en IPO plaats over de uitkomsten 
van de verkenning waarin de consequenties van deze verkenning worden besproken. 

4. Indien de verkenning leidt tot een extra opgave voor wind op land, dan doen de provincies 
tijdens dat overleg een voorstel voor de verdeling van deze opgave over de provincies, inclusief 
een tijdspad dat ervoor zorgt dat de windmolens uiterlijk in 2020 energie leveren. Hierbij wordt 
de ontbrekende 285 megawatt meegenomen die nodig zijn om het IPO bod aan te vullen tot 
6.000 megawatt. 

5. Uitgangspunt daarbij is dat de benodigde ruimte eerst wordt gezocht in de provincies die in 
aanmerking komen voor een bijdrage aan de aanvullende prestatienorm van 285 megawatt 
(Fryslan, Noord Holland, Noord Brabant, Overijssel, Gelderland, Limburg). 

6. Indien de provincies geen verdeling van de extra opgave over de provincies geven, dan zal het 
Rijk in goed overleg met de provincies de verdeling maken. 

7. De Rijkscoördinatieregeling wordt in goed overleg met de provincies toegepast, zoveel mogelijk 
rekening houdend met de ruimtelijke keuzes van de betreffende provincie en de mate waarin 
de provincie heeft voldaan aan de prestatieafspraken. 

Rijksstructuurvisie wind op land 

1. De tekst van de Rijksstructuurvisie Wind op Land wordt aan het IPO toegelicht. 

2. In maart 2013 wordt de Rijksstructuurvisie wind op land naar de Tweede Kamer gestuurd. 

3. Hierin worden de gebieden geschikt voor grootschalige windenergie overeenkomend met het 
provinciale bod planologisch vastgelegd en daarnaast de prestatieafspraken die leiden tot 5.715 
megawatt opgenomen. 

4. Er worden nu geen extra kansrijke gebieden aangewezen. 

5. Na 1 mei 2013 wordt besloten hoe de eventuele extra opgave voor wind op land, inclusief de 
285 megawatt ruimtelijk en planologisch wordt vastgelegd. Indien de provincies geen verdeling 
van de extra opgave over de provincies geven, dan zal het Rijk in goed overleg met de 
provincies de verdeling maken. 

6. Zo nodig wordt de Rijksstructuurvisie wind op land geactualiseerd. 

7. De provincies leggen de planologische ruimte vast voor aanvullende, kleinschalige 
windenergielocaties. 

Korte termijn proces 

1. Het gezamenlijk overeengekomen verslag wordt uiterlijk donderdag 24 januari 2013 naar de 
colleges van GS gestuurd, opdat het op dinsdag 29 januari kan worden besproken. 

2. Op 31 januari 2013 wordt het concept akkoord ter instemming voorgelegd aan het IPO 
bestuur. 

3. IPO en het Rijk treden na 31 januari gezamenlijk naar buiten met een persbericht op het 
moment van de verzending van het akkoord naar de Tweede Kamer. 



KJ 

i 



CO 



Lanae termijn samenwerking 

1. Provincies en Rijk forméren een gezamenlijk kernteam voor het monitoren van de voortgang, 
het aankaarten en oplossen van knelpunten. 

2. Het kernteam rapporteerttweemaal per jaar aan het bestuurlijk overleg. 



